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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 202 

27 Μαΐου 2005 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΩΝ 
Αριθμ. 532 

1. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καρύων Λακωνίας προ¬ 
κηρύσσει την επιλογή αναδόχου, με ανοιχτή διαδικασία, 
με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκ¬ 
πτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο 
ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας και έλεγχο ομαλό- 
τητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτω¬ 
σης (άρθρο 4 παράγραφος 4βτου ν. 1418/1984 και άρθρο 
7 του π.δ. 609/1985) για την εκτέλεση του έργου «ΑΙ¬ 
ΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΥ- 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΩΝ». 

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 
36.779,12 Ευρώ και η προσφορά που θα υποβληθεί θα 
αφορά το σύνολο του έργου. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης Υπηρεσίας του 
έργου ανέρχεται σε 36.779,12 Ευρώ και αναλύεται σε 

Δαπάνη Εργασιών 22.579,50 ευρώ. 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ + ΟΕ) 4 064,31 
ευρώ. 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επίτης δαπάνης εργασιών 
και του κονδυλίου ΓΕ + ΟΕ) 3.996,57 ευρώ. 

Απολογιστικά 266,44 ευρώ. 

Φόρος Προστιθεμένης Αξίας 5.872,30 ευρώ. 

Ο προϋπολογισμός (με Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα και 
απολογιστικά) αφορά τις κατηγορίες εργασιών: Οικοδο¬ 
μικά έργα Ευρώ 13.590,00 - Υδραυλικά έργα Ευρώ 
4.150.00- Ηλεκτρομηχανολογικά έργα Ευρώ 4.839.50 Σύ- 
νολον (έργων και ΓΕ & ΟΕ απρόβλεπτα & απολογιστικά): 
30.906.82 Ευρώ. 

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή της Κοι¬ 
νότητας Καρυών Λακωνίας. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/ 
1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 3263/2004, 
όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής 
της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνι¬ 
κό Τύπο και με τους όρους του τεύχους της αναλυτικής 
διακήρυξης. 

5. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κοι¬ 
νότητας Καρυών Λακωνίας. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 16 Ιουνίου 2005, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 


Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δε διεξαχθεί η δημο¬ 
πρασία την ημέρα αυτή, τότε θα διενεργηθεί την 23 Ιουνί¬ 
ου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν το 
φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του Δια¬ 
γωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16παρ. 
44 του ν. 1418/1984. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας κατατί¬ 
θεται από όλους τους κοινοπρακτούντες μαζί είτε από 
κοινό εκπρόσωπό τους σύμφωνα με τις κείμενες διατά¬ 
ξεις. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων 
προσφερόντων / διαγωνιζομένων από το ίδιο φυσικό πρό¬ 
σωπο. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - 
μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν κυρώ¬ 
σει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, 
μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και ταχυ¬ 
δρομικά. Η αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό δεν έχει ευ¬ 
θύνη, για την τυχόν εκπρόθεσμη άφιξη της προσφοράς 
στο πρωτόκολλό της. Όσον αφορά στην αποσφράγιση 
των οικονομικών προσφορών, θα είναι δημόσια και θα 
ακολουθηθεί η διαδικασία όπως αυτή αναγράφεται στην 
αναλυτική διακήρυξη. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. Κωδικού Έρ¬ 
γου ΟΠΣ 91158....) και υπόκειται στις κρατήσεις που προ- 
βλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της 
κράτησης 6%οτου άρθρου 27 παρ. 34-37του ν. 2166/1993 
(ΦΕΚ 137Α/24.8.1993). Το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π.Πε- 
λοποννήσου με την υπ’ αριθμ. 1840/28.6.2004 απόφαση 
της Γ ενικής Γ ραμματέαςτης Περιφέρειας Πελοποννήσου 
και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το ΕΓΤΠΕ-Π και 
25% από Εθνικούς Πόρους. 

7. Εφόσον εφαρμόζεται το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τι¬ 
μών της υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προσφε¬ 
ρομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 4 πα¬ 
ράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985), δεν προβλέπεται η υποβολή εναλλακτικών 
προσφορών με βάση το άρθρο 14 του π.δ. 609/1985. 

8. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Α1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ. Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1, Α2.1 η τάξη, για έργα κατηγορίας Κ/ξίες 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & Η/Μ. 

Α2. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημο/ 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντί¬ 
στοιχη με τις καλούμενεςτου Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

Α3. Προερχόμενες από ως ανωτέρω Α2, κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμέ¬ 
νων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτε- 
λέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτι¬ 
κή και ποσοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), 
υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμε¬ 
τέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας.Κοινοπραξίες ερ¬ 
γοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων 
κατηγοριών των εργασιών του έργου και υπό τους όρους 
τηςπαρ. 3τουάρθρου2τουπ.δ. 609/1985. Κατηγορία ερ¬ 
γασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού 
του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν κα¬ 
λείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό 
της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένες στην τάξη του Μ ΕΕΠ για έργα κατηγορίας Α1,Α21 η 
τάξη με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του 
ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοι¬ 
νοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονω¬ 
μένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κα¬ 
τά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την 
συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύ¬ 
μπραξη τεχνικών εταιρειών, αυτές για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, θα πρέπει να περιληφθούν με τη μορφή 
κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο σύμφωνα 
με την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα με το άρθρο 
35τουπ.δ. 609/1985. 

9. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατε¬ 
θούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές του 
ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελ¬ 
λάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλοςτης ΕΈ. ή του 
Ε.Ο.Χ. ή του Π.Ο.Ε., συνοδευόμενες από μετάφραση 
τους στην Ελληνική γλώσσα, συνολικού ποσού 619,00 Ευ¬ 
ρώ (2%) του προϋπολογισμού,χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ, οι οποίες θα απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που 
διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε 
στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης 
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών 
της κοι θα παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρ¬ 
θρου 23 του π.δ. 609/1985. Η ως άνω εγγυητική επιτρέπε¬ 
ται να έχει προθεσμία ισχύος που όμως δε θα είναι μικρό¬ 
τερη των 90 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα του 
διαγωνισμού. 

10.0 χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορί¬ 
ζεται σε 60 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της. 

11. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν 
είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. 

12. Η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών Χρη¬ 
ματοδοτικής και Οικονομικής Ικανότητας υφίσταται στις 
περιπτώσεις δημοπράτησης έργων με συνολικό προϋπο¬ 
λογισμό ανώτερο της ανώτερο της 4ης τάξης του ΜΕΕΠ, 
(χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ). 


13. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2.3,4,5,6, 
7, 8 και 9 της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθενται από τη 
Κοινότητα Καρυών Λακωνίας. Πληροφορίες: Γ ραφείο 
Κοινότητας τηλ.: 27310- 95345. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομένους 
από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό (κοινότητα Κα¬ 
ρυών), εφόσον ζητηθούν τουλάχιστον δύο εργάσιμες 
ημέρες πριντηνημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς 
να προσμετράται η η ημέρα του διαγωνισμού) και χορη¬ 
γούνται το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέ¬ 
ρας απάτην υποβολή της αίτησης χορήγησης. Γ ια την πα¬ 
ραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη 
δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε είκοσι 
(20) ΕΥΡΩ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα 
γραφεία του Κοινότητας Καρυών που διεξάγει το διαγωνι¬ 
σμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης 
να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη - μέλη της Ε.Ε., 
του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση 
του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να πα¬ 
ραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφό¬ 
σον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεν¬ 
νόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, πέ- 
ραντης αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και 
τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρε¬ 
σία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνι¬ 
κών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλ¬ 
ληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη 
άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Περισσότερες πληροφορίες, θα δίνονται καθημερινά 
στα γραφεία της Κοινότητας Καρυών κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Καρυές, 24 Μάίου 2005 

Ο Πρόεδρος 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

Αριθμ. 3532 

1. Ο Δήμαρχος Παιανίας επαναπροκηρύσσει το διαγω¬ 
νισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του 
έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ (Α' 
ΦΑΣΗ)», με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκ¬ 
πτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του ν. 
1418/1984 και το άρθρο 6του π.δ. 609/1985. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός συνυπολογισμένου του 
Φ.Π.Α. είναι 709.121,00 ευρώ. 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δημο- 
πρατούνται είναι 595.900 ευρώ εκ των οποίων τα 
77.725,77 ευρώ είναι απρόβλεπτα. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 6η Ιουνίου του 2005, ημέ¬ 
ρα Δευτέρα στο Δημοτικό Κατάστημα με ώρα λήξης πα¬ 
ραλαβής των προσφορών την 10.00 π.μ. 

3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή 
μέχρι την 1.6.2005 από τα γραφεία του Δήμου με την κα¬ 
ταβολή 10 ευρώ. 
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4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρι¬ 
κές), εγγεγραμμένες στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ, κατη¬ 
γορία Οδοποιίας και Τάξη 1η. 

5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου κα¬ 
θορίζεται ο χρόνος των 180 ημερών από την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης. 

6. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζε¬ 
ται σε 11.918 ευρώ (2% επί του δημοπρατούμενου πο¬ 
σού), πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Παιανίας και 
να βεβαιώνεται μετηνπροσκόμιση ισόποσου γραμματίου 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής 
επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συ- 
νταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. 

Οι ως άνω εγγυητικής επιτρέπεται να έχουν προθεσμία 
ισχύος που όμως δεν θα είναι λιγότερη των 90 ημερολο¬ 
γιακών ημερών. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του 
Δήμου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 
2106642344 - 210 6646130, εστ. 51). 

Παιανία, 24 Μαΐου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΠΑΡ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(3) 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 
Αριθμ. 02/05 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας προκηρύσσει 
ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσηςτη συμφε- 
ρότερη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για την 
υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΟΥ Ε.Ι.Μ.». 

Το έργο της τεχνικής υποστήριξης περιλαμβάνει δύο 
διακριτά τμήματα ώς ακολούθως: 

1. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τις εργασίες του 
ενταγμένου έργου του ΕΙΜ στο Μέτρο 1.2 του ΕΠΑΝ «Συ¬ 
μπλήρωση των μετρολογικών υπηρεσιών του ΕΙΜ» διάρ¬ 
κειας τουλάχιστον 32 ανθρωπομήνες πλήρους απασχόλη¬ 
σης απο την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

2. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τις εργασίες 
των υπό σχεδίασμά έργων του ΕΙΜ στο Μέτρο 1.2/ΕΠΑΝ 
δημιουργίας Χημικής και Πυρηνικής Μετρολογίας, που 
θα καλύπτουν τις ανάγκες του ΕΙΜ σε προκαταρκτικό 
στάδιο για την ενεργοποίηση των έργων και την ένταξη 
τους στο ΕΠΑΝ διάρκειας 4 ανθρωπομήνες πλήρους 
απασχόλησης απο την ημερομηνία υπογραφής της σύμ¬ 
βασης. 

Το έργο εντάσσεται στο Μέτρο 9.1, Δράση 3 του Επι¬ 
χειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας του Γ' 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και συγχρηματοδοτείται 
από Εθνικούς Πόρους κατά 71,86% και από το Ευρωπαϊ¬ 
κό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) κατά 
28,14%. Αποστολή του Ε.Τ.Π.Α. είναι η συμβολή στην άμ¬ 
βλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη και το 
βιοτικό επίπεδο μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, στη 
μείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοημένων πε¬ 
ριφερειών, στη διόρθωση των κυριότερων περιφερεια¬ 
κών ανισοτήτων στην Κοινότητα, στην ανάπτυξη και διαρ¬ 
θρωτική προσαρμογή των αναπτυξιακά καθυστερημένων 
περιφερειών καθώς και στην κοινωνικοοικονομική ανασυ¬ 
γκρότηση των περιφερειών. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 70.000 ΕΥΡΩ (μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 


Οι προσφορές μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
υποβάλλονται: 

Τόπος διαγωνισμού: ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ - ΟΤ 45 - 57022, 
Θεσσαλονίκη. 

Ημερομηνία διαγωνισμού: 27.6.2005. 

Ημέρα: Δευτέρα 

Ώρα: 2.00 μ.μ. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημε¬ 
ρομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η 
αποσφράγιση γίνεται δημόσια. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν 

α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλο¬ 
δαπά 

β) συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες προσώπων 

γ) ενώσεις προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά. 

Η αναλυτική περιγραφή του έργου για την υποβολή 
προσφορών και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναφέρο- 
νται στο Τεύχος Διακήρυξης 02/05. 

Η παραλαβή Τευχών Δ/ξης, θα γίνεται όλες τις εργάσι¬ 
μες ημέρες από 08 π.μ έως 15 μ.μ. Δ/νση Οικονομικών & 
Διοικητικών Υπηρεσιών του Ε.Ι.Μ. ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ,45 
57022 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ. 

Ο Γ ενικός Διευθυντής 

Π. ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ VIII ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

1. Ανακοινώνουμε τη ματαίωση των αποτελεσμάτων της 
6/2005 Διακήρυξης και την προκήρυξη ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑ¬ 
ΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ διαγωνισμού στις 29.6.2005 και ώρα 09:30 
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και παρά¬ 
δοση ελεύθερη σε ΕΥΡΩ, για την προμήθεια χιλίων (1000) 
τεμ. μασκών προστατευτικών, προϋπολογισθείσας δαπά¬ 
νης 50.000,00 ευρώ. 

2. Η παραλαβή της Δ/ξης και η παροχή πληροφοριών γί¬ 
νεται από τα γραφεία μας στην ανωτέρω Διεύθυνση, τηλ: 
210 7236610, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 
09.00 έως 13.30. 

Αθήνα, 24 Μαΐου 2005 

Με εντολή Υφυπουργού 

Ο Διευθυντής 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 
Αριθμ. 5812 

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας: 

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό» με ενσφράγιστες 
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικο- 
νομικά συμφερότερη προσφορά για την «Προμήθεια Λε¬ 
ωφορείων» προϋπολογισμού δαπάνης 198900 ευρώ πλέ¬ 
ον (ΦΠΑ 19% Σύνολο 236691 ευρώ), σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 155/2005 θεωρημένη μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. Αν. Αττι¬ 
κής. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία: ν. 2286/1995, π.δ. 410/1995 την υπουργική 
απόφαση 11389/1993 του ΥΠ.ΕΣ. περί ΕΚΠΟΤΑ, την Π1/ 
74446/2002, καθώς και την 17/2002 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., 
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με την οποία ορίστηκαν τα ποσά του άρθρου 2 (παρ 12 
εδαφ. γ και 13 εδαφ. VIII) 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφείο του Δήμου Μαρκο- 
πούλου Μεσογαίας την 10η ΙΟΥΝΙΟΥ 2005, ημέρα ΠΑ¬ 
ΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτρο¬ 
πής. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οίκοι του Εσωτερικού 
που κατασκευάζουν, εισάγουν η εμπορεύονται τα είδη 
της εν λόγω μελέτης. 

Εγγύηση συμμετοχής 45 ευρώ σε εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών ή 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που θα απευθύνεται προς τον Δήμο Μαρκο- 
πούλου Μεσογαίας, η προθεσμία ισχύος δεν θα είναι λι- 
γότερη των τριών μηνών. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
όρωντης διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πλη¬ 
ροφορίες στα γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσο- 
γαίας τις εργάσιμες ώρες και ημέρες τηλ. 2299020155. 

Τα τεύχη μελέτης και διακήρυξης μπορούν να τα παρα¬ 
λάβουν οι ενδιαφερόμενοι αντί ποσού 30 ευρώ τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες 8:00 πμ-13:00 μμ. 


Μαρκόπουλο, 20 Μάίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΦΩΤΙΟΣ ΧΡ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

-♦- 


( 6 ) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 


Ο Δήμαρχος Πατρέων διακηρύττει ότι: 

Πρόκειται να γίνει επαναληπτικός μειοδοτικός διαγωνι¬ 
σμός με γραπτές και σφραγισμένες προσφορές για την 
προμήθεια φυτών για το χριστουγεννιάτικο διάκοσμο, 
φυτών εσωτερικού χώρου και εποχιακών φυτών για τις 
ανάγκες του Φυτοτεχνικού Τμήματος του Δήμου Πατρέ¬ 
ων, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 26.890,00 ευ¬ 
ρώ, πλέον ΦΠΑ 2.151,00 ευρώ (σύνολο 29.041,00 ευρώ). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Πάτρα και στο Δημοτικό 
Μέγαρο (Μαιζώνος 147 - 3ος όροφος), ενώπιον του αρ¬ 
μοδίου οργάνου παραλαβής και αποσφράγισης των προ¬ 
σφορών στις 8.6.2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 - 
13.00 μ.μ. (ώραλήξης). 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται έμποροι, αντιπρόσωποι 
ή παραγωγοί των ανωτέρω ειδών, αφού προσκομίσουντα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται στη σχετική διακήρυξη 
και σύμφωνα με τους όρους αυτής. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται 
στο 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού, σε γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας. 

Σχετικά και πληροφορίες στο Τμήμα Προμηθειών του 
Δήμου (Μαιζώνος 147, ίοςόροφοςτηλ. 2610966249), τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από όπου οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να πάρουν τη σχετική διακήρυξη. 


Πάτρα, 23 Μάίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ 

-♦- 

(7) 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου προκηρύσσει δημόσιο μειοδο¬ 


τικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 
«Προμήθεια υαλοπινάκων και υλικών στερεώσεις αυτών 
για τη συντήρηση Σχολικών Κτιρίων». 

Η δημοπρασία θα γίνει στα Γ ραφεία τον Δήμου την 6 
Ιούνη 2005 και ώρα 13.00- 13.30π.μ. (λήξη επίδοσης προ¬ 
σφορών) αίθουσα-Ανδρέα Παπανδρέου. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί έμποροι των παραπά¬ 
νω υλικών. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 
20.012,80 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. 

Η προσφορά θα γίνει αποκλειστικά σε ευρώ. 

Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το 
ποσό των 340 ευρώ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμέ¬ 
νης Τράπεζας ή γραμμάτιο του ΤΣΕΜΕΔΕ ή του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Η προμήθεια θα εκτελείται τμηματικά. 

Πληροφορίες και τα έγραφα του διαγωνισμού δίδονται 
από το Δήμο Ηρακλείου (Τμήμα Προμηθειών) τις εργάσι¬ 
μες μέρες και ώρες - τηλ. 399-185,186. 

Ηράκλειο, 24 Μάίου 2005 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΓΓ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Η Διεύθυνση Τεχν. Υπηρεσιών Ν.Α. Πέλλας προκηρύσ¬ 
σει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό ανοικτής δημοπρα¬ 
σίας με το σύστημα προσφοράς με ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του 
ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θε¬ 
μάτων», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα με τους ν. 2229/1994, ν 2040/2001 και ν. 
3263/2004, καθώς και του άρθρου 5 του π.δ. 809/1985 
«Κατασκευή Δημοσίων Έργων» όπως ισχύει σήμερα κατά 
την ημερομηνία αποστολής της Περιληπτικής Διακήρυ¬ 
ξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και τους 
όρους διακήρυξηςτης εγκεκριμένης μελέτης για την ανά¬ 
δειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση 
δρόμου Ανύδρου Καλλίπολης». 

Προϋπολογισμού: 140.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 13.8.2005 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γρα¬ 
φεία της Δ.Τ.Υ. ΝΑ Πέλλας που βρίσκονται στο Διοικητή¬ 
ριο Έδεσσος (4ος όροφος) ή σε περίπτωση μη διενέργει¬ 
ας της, κατά την παραπάνω ημερομηνία θα γίνει την 
16.6.2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π μ (λήξη επίδο¬ 
σης προσφορών). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ, Α2 Τάξης και άνω 
για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ όπως καθορίζονται 
στην αναλυτική διακήρυξη. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί 
εγγυητική επιστολή 2.350,00 ΕΥΡΩ η οποία θα απευθύνε¬ 
ται είτε προς τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πέλλας είτε 
προς τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ. Αυτ/σης Πέλλας. 

Δηλώσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με την αναλυτική 
διακήρυξη. 

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της 
ΔΤΥ Ν.Α. Πέλλας (Διοικητήριο 4ος όροφος-Έδεσσατηλ. 
23810-37241) όλες τις εργάσιμες ημέρες. Ταέντυπαπρο- 
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αφοράς και τα υπόλοιπα τεύχη θα διατίθενται από την 
υπηρεσία μέχρι και δύο (2) ημέρες πριν από την ημέρα 
του διαγωνισμού. 

Έδεσσα, 20 Μαΐου 2005 
Ο Διευθυντής 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ 

-♦- 

Ο) 

ΙΔΡΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
Αριθμ. 7001 

Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τοπικό Υποκ/μα IΚΑ 
Αλεξ/πολης προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό 
με σύντμηση χρόνου για την ανάδειξη συνεργείου καθα¬ 
ρισμού των κτιρίων του Υποκ/τος ΙΚΑ Αλεξ/πολης Μονά¬ 
δα Ασφάλισης και ΝΜΥ επίτης Αν. Θράκης 58 και του Κέ¬ 
ντρου Προληπτικής Ιατρικής επίτης Λ. Μάκρης 29. 

Τα προς καθαρισμό τετραγωνικά μέτρα είναι 1950 συ¬ 
νολικά (1500 Μον. Ασφάλισης και ΝΜΥ, 450τμ. Μον. Προλ. 
Ιατρικής). Η πιθανή δαπάνη του έργου καθαριότητας είναι 
συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 46332 ευρώ και κρι¬ 
τήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 1.7.2005, ημέρα Παρα¬ 
σκευή και ώρα 10.30 π.μ. στο Υποκ/μα από πενταμελή Επι¬ 
τροπή. 

Η χρονική διάρκεια του καθαρισμού θα είναι για ένα 
χρόνο. 

Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του 
Υποκ/τος, τηλ. 2551028308 καθώς και τη σχετική αναλυ¬ 
τική προκήρυξη. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει με έγγραφες σφραγισμένες 
προσφορές οι οποίες θα γίνονται δεκτές μέχρι την ώρα 
πραγματοποίησης του διαγωνισμού. 

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουντο μειοδότη. 

Αλεξανδρούπολη, 16 Μαΐου 2005 
Από τη Διεύθυνση του Υποκαταστήματος 
Η Διευθύντρια 

ΒΑΓΙΑ ΤΣΙΑΟΥΚΗ - ΒΟΓΙΑΤΖΗ 

-♦- 

( 10 ) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Αριθ.218 

Η Δήμαρχος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 8.6.2005 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.45-12.00 π.μ. ενώπιον της Δη¬ 
μαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, Γενική Γραμ- 
ματεία, Λιοσίων 22, 4ος όροφος αίθουσα Δημαρχιακής 
Επιτροπής, θα διεξαχθεί φανερή προφορική πλειοδοτική 
δημοπρασία για την (12) δωδεκάμηνη μίσθωση του κοινό¬ 
χρηστου χώρου 2,40 τ. μ. για την δωρεάν διανομή εντύπου 
τύπου που βρίσκεται στην ομάδα των θέσεων, 1. Πλατεία 
Ομονοίας είσοδος Πειραιώς - Αγ Κωνσταντίνου), 2. Πλα¬ 
τεία Ομονοίας (είσοδος 3ης Σεπτεμβρίου), 3. ΜΕΤΡΟ 
Πλατεία Συντάγματος (1η Είσοδος εντός πλατείας), 4. 
Πλατεία Μοναστηράκι (είσοδος ΗΣΑΠ), 5. ΜΕΤΡΟ Πλ. 
Μεταξουργείου (είσοδοςπλ. Καραϊσκάκη), 6 ΗΣΑΠ Κάτω 
Πατησίων (είσοδος Λ. Ιωνίας), 7. ΗΣΑΠ - ΜΕΤΡΟ Αττικής 
(είσοδος Λιοσίων 157), 8. ΗΣΑΠ Βικτώριας (είσοδος επί 
της πλατείας)», 9. ΜΕΤΡΟ Αμπελοκήπων (είσοδος Σού- 
τσου), 10. ΜΕΤΡΟ Πανόρμου (είσοδος Πανόρμου-Χστζη- 
γιάννη), 11. ΜΕΤΡΟ Ευαγγελισμού (είσοδος πάρκου Ευ¬ 
αγγελισμού), 12. ΜΕΤΡΟ Συγγρού - ΦΙ» (είσοδος Δράκου 


- Συγγρού), με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετήσι¬ 
ου μισθώματος (τέλος) των ανωτέρω θέσεων το ποσόν 
των 829,86 ευρώ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν που είναι 
ίσο με το 30% ενός έτους μισθωμάτων της τιμής εκκίνη¬ 
σης και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ¬ 
ματίου του Τ.Π. και Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρι¬ 
σμένης Τράπεζας στην Ελλάδα. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν αρκεί 
να προσκομίσουν τα στο άρθρο 4 των όρων διακήρυξης 
αναφερόμενα δικαιολογητικά 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση 
Δημοτικών Προσόδων, Τμήμα ΚοινοχρήστωνΧώρωντου 
Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, τηλ. 210-52.77.325-326 κά¬ 
θε εργάσιμη ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη κα¬ 
τά 0,44 ευρώ (150 δρχ. )/χιλ. 

Αθήνα, 20 Μαΐου 2005 
Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 

-♦- 


ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 


( 11 ) 


Αριθ.219 

Η Δήμαρχος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 8.6.2005 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00-12.15 π.μ. ενώπιον της Δη¬ 
μαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, Γενική Γραμ¬ 
ματεία, Λιοσίων 22, 4ος όροφος αίθουσα Δημαρχιακής 
Επιτροπής, θα διεξαχθεί φανερή προφορική πλειοδοτική 
δημοπρασία για την (12) δωδεκάμηνη μίσθωση του κοινό¬ 
χρηστου χώρου 2,40 τ.μ. για την δωρεάν διανομή εντύπου 
τύπου που βρίσκεται στην ομάδα των θέσεων, 1. Πλατεία 
Ομονοίας είσοδος Πειραιώς - Αγ Κωνσταντίνου), 2. Πλα¬ 
τεία Ομονοίας (είσοδος3ηςΣεπτεμβρίου), 3. ΜΕΤΡΟ Πλα¬ 
τεία Συντάγματος (1η Είσοδος εντός πλατείας), 4. Πλατεία 
Μοναστηράκι (είσοδος ΗΣΑΠ), 5. ΜΕΤΡΟ Πλ. Μεταξουρ¬ 
γείου (είσοδος πλ. Καραϊσκάκη), 6 ΗΣΑΠ Κάτω Πατησίων 
(είσοδος Λ. Ιωνίας), 7. ΗΣΑΠ - ΜΕΤΡΟ Αττικής (είσοδος 
Λιοσίων 157), 8. ΗΣΑΠ Βικτώριας (είσοδος επίτης πλατεί¬ 
ας)», 9. ΜΕΤΡΟ Αμπελοκήπων (είσοδος Σούτσου), 10. ΜΕ¬ 
ΤΡΟ Πανόρμου (είσοδος Πανόρμου - Χστζηγιάννη), 11. 
ΜΕΤΡΟ Ευαγγελισμού (είσοδος πάρκου Ευαγγελισμού), 
12. ΜΕΤΡΟ Συγγρού - ΦΙ» (είσοδος Δράκου - Συγγρού), με 
ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος 
(τέλος) των ανωτέρω θέσεων το ποσόν των 829,86 ευρώ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν που είναι 
ίσο με το 30% ενός έτους μισθωμάτων της τιμής εκκίνη¬ 
σης και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ¬ 
ματίου του Τ.Π. και Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρι¬ 
σμένης Τράπεζας στην Ελλάδα. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν αρκεί 
να προσκομίσουν τα στο άρθρο 4 των όρων διακήρυξης 
αναφερόμενα δικαιολογητικά. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση 
Δημοτικών Προσόδων, Τμήμα Κοινοχρήστων Χώρωντου 
Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, τηλ. 210-52.77.325-326 κά¬ 
θε εργάσιμη ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη κα¬ 
τά 0,44 ευρώ (150 δρχ. )/χιλ. 

Αθήνα, 20 Μαΐου 2005 
Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 
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( 12 ) 


Αριθ. 234 

Η Δήμαρχος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 8.6.2005 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.15-12.30 π.μ. ενώπιον της Δη¬ 
μαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, Γενική Γραμ- 
ματεία, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Δημαρχιακής 
Επιτροπής, θα διεξαχθεί ανοιχτός δημόσιος μειοδοτικός 
διαγωνισμός για την μίσθωση πούλμαν για την μεταφορά 
και επαναφορά των φιλοξενούμενων στις Παιδικές Εξο¬ 
χές του Δήμου Αθηναίων, στον Άγιο Ανδρέα και το Αερο¬ 
δρόμιο Αθηνών, προϋπολογισμού: 19.816,20 ευρώ συ- 
μπ/νουτου Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 595,00 ευ¬ 
ρώ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ¬ 
ματίου του Τ. Π. και Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρι¬ 
σμένης Τ ράπεζας συντεταγμένης κατάτον ισχύοντατύπο 
για το Δημόσιο. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν εφό¬ 
σον πληρούντσυς όρους καιπροσκομίσουντα απαραίτη¬ 
τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 της Διακήρυξης. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση 
Προμηθειών, Τμήμα Δημοπρασιών του Δήμου Αθηναίων, 
Κοτοπούλη 9, Αθήνα, 10432,τηλ. 210-52.77.705, ίαχ: 210- 
52.77.714 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη κατά 
0,44 ευρώ (150 δρχ.)/χιλ. 


Αθήνα, 25 Μάίου 2005 
Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 
-♦- 


β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
αυτή του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν 
ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έρ¬ 
γα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, αρκεί να 
πληρούν τους όρους και να προσκομίσουν τα δικαιολο- 
γητικάτου κεφαλαίου Γ των όρων της διακήρυξης. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση 
Σχολικής Μέριμνας του Δήμου Αθηναίων, οδός Χαλκο- 
κονδύλη33,τηλ.: 210-52.24.795 (Ελένη Τράντα) κάθε ερ¬ 
γάσιμη ημέρα και ώρα και το αργότερο μέχρι και δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υπο¬ 
βολής των προσφορών. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον ανάδοχο και εισπράττε- 
ται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα 
έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνι¬ 
σμών για το ίδιο έργο, καθώς και των μη απαραίτητων δη¬ 
μοσιεύσεων, βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και κατα¬ 
βάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

Αθήνα, 20 Μάίου 2005 
Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 

-♦- 


ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 


(13) 


Αριθ. 230 

Η Δήμαρχος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 23.6.2005 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30-10.00 π.μ. ενώπιον της Επι¬ 
τροπής Διαγωνισμού, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα 
Δημαρχιακής Επιτροπής, λήγει η προθεσμία παραλαβής 
των προσφορών στην ανοικτή δημοπρασία για την επιλο¬ 
γή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Χρωματισμοί 
- Μικροεπισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Αθηναίων 
κυρίως στο 7οώ Διαμέρισμα καθώς και στα λοιπά διαμε¬ 
ρίσματα, έτους 2005», προϋπολογισμού: 252.280,00 ευ¬ 
ρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 4.175,00 
ευρώ (2% του προϋπολογισμού χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ¬ 
ματίου του Τ.Π. και Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρι¬ 
σμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ και θα παρέχεται όπως 
ορίζεται στο άρθρο 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985 (άρθρο 15 
των όρων της διακήρυξης). 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 12 μή¬ 
νες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες 
του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. (άρθρο 12 των όρων 
της διακήρυξης). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον 
ανήκουν στην Α2,1 η και 2η τάξη σε όλη την επικράτεια για 
έργα κατηγορίας: 

Οικοδομικά. 


(14) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Αριθ. 229 

Η Δήμαρχος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 23.6.2005 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30-10.00 π.μ. ενώπιον της Επι¬ 
τροπής Διαγωνισμού, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα 
Δημαρχιακής Επιτροπής, λήγει η προθεσμία παραλαβής 
των προσφορών στην ανοικτή δημοπρασία για την επιλο¬ 
γή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Χρωματι¬ 
σμοί - Μικροεπισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Αθη¬ 
ναίων κυρίως στο 6ο Διαμέρισμα καθώς και στα λοιπά δια¬ 
μερίσματα, έτους 2005», προϋπολογισμού: 252.280,00 
ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν των 
4.175,00 ευρώ (2% του προϋπολογισμού χωρίς αναθεώ¬ 
ρηση και ΦΠΑ) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόπο¬ 
σου γραμματίου του Τ.Π. και Δ. ή εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ και θα παρέ¬ 
χεται όπως ορίζεται στο άρθρο 23 παρ. 1 του π.δ. 609/ 
1985 (άρθρο 15 των όρων της διακήρυξης). 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 12 μή¬ 
νες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες 
του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. (άρθρο 12 των όρων 
της διακήρυξης). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον 
ανήκουν στην Α2,1 η και 2η τάξη σε όλη την επικράτεια για 
έργα κατηγορίας: Οικοδομικά. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 

αυτή του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν 
ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έρ¬ 
γα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, αρκεί να 
πληρούν τους όρους και να προσκομίσουν τα δικαιολο- 
γητικάτου κεφαλαίου Γ των όρων της διακήρυξης. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση 
Σχολικής Μέριμνας του Δήμου Αθηναίων, οδός Χαλκο- 
κονδύλη 33, τηλ.: 210-52.24.795 (Ελένη Τράντα) κάθε ερ¬ 
γάσιμη ημέρα και ώρα και το αργότερο μέχρι και δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υπο¬ 
βολής των προσφορών. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον ανάδοχο και εισπράττε- 
ται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα 
έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνι¬ 
σμών για το ίδιο έργο, καθώς και των μη απαραίτητων δη¬ 
μοσιεύσεων, βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και κατα¬ 
βάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

Αθήνα, 20 Μάίόυ 2005 
Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 

-*- 

(15) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Αριθ. 228 

Η Δήμαρχος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 16.6.2005 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30-10.00 π.μ. ενώπιον της Επι¬ 
τροπής Διαγωνισμού, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα 
Δημαρχιακής Επιτροπής, λήγει η προθεσμία παραλαβής 
των προσφορών στην ανοικτή δημοπρασία για την επιλο¬ 
γή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Χρωματισμοί 
- Μικροεπισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Αθηναίων 
κυρίως στο 5ο Διαμέρισμα καθώς και στα λοιπά διαμερί¬ 
σματα, έτους 2005», προϋπολογισμού: 252.280,00 ευρώ, 
με αναθεώρηση και ΦΠΑ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν των 
4.175,00 ευρώ (2% του προϋπολογισμού χωρίς αναθεώ¬ 
ρηση και ΦΠΑ) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόπο¬ 
σου γραμματίου του Τ. Π. και Δ. ή εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ και θα παρέ¬ 
χεται όπως ορίζεται στο άρθρο 23 παρ. 1 του π.δ. 609/ 
1985 (άρθρο 15 των όρων της διακήρυξης). 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 12 μή¬ 
νες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες 
του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. (άρθρο 12 των όρων 
της διακήρυξης). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές. 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον 
ανήκουν στην Α2,1 η και 2η τάξη σε όλη την επικράτεια για 
έργα κατηγορίας: Οικοδομικά. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 


Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
αυτή του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν 
ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έρ¬ 
γα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, αρκεί να 
πληρούν τους όρους και να προσκομίσουν τα δικαιολο- 
γητικάτου κεφαλαίου Γ των όρων της διακήρυξης. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση 
Σχολικής Μέριμνας του Δήμου Αθηναίων, οδός Χαλκο- 
κονδύλη 33, τηλ.: 210-52.24.795 (Ελένη Τράντα) κάθε ερ¬ 
γάσιμη ημέρα και ώρα και το αργότερο μέχρι και δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υπο¬ 
βολής των προσφορών. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον ανάδοχο και εισπράττε- 
ται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα 
έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνι¬ 
σμών για το ίδιο έργο, καθώς και των μη απαραίτητων δη¬ 
μοσιεύσεων, βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και κατα¬ 
βάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

Αθήνα, 20 Μάίόυ 2005 
Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 

-♦- 

(16) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Αριθ. 227 

Η Δήμαρχος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 13.6.2005 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30-10.00 π.μ. ενώπιοντης Επι¬ 
τροπής Διαγωνισμού, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα 
Δημαρχιακής Επιτροπής, λήγει η προθεσμία παραλαβής 
των προσφορών στην ανοικτή δημοπρασία για την επιλο¬ 
γή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Χρωματι¬ 
σμοί - Μικροεπισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Αθη¬ 
ναίων κυρίως στο 4ο Διαμέρισμα καθώς και στα λοιπά δια¬ 
μερίσματα, έτους 2005», προϋπολογισμού: 252.280,00 
ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 4.175,00 
ευρώ (2% του προϋπολογισμού χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ¬ 
ματίου του Τ. Π. και Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρι¬ 
σμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ και θα παρέχεται όπως 
ορίζεται στο άρθρο 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985 (άρθρο 15 
των όρων της διακήρυξης). 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 12 μή¬ 
νες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες 
του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. (άρθρο 12 των όρων 
της διακήρυξης). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον 
ανήκουν στην Α2,1η και 2η τάξη σε όλη την επικράτεια για 
έργα κατηγορίας: Οικοδομικά. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
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αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
αυτή του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν 
ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έρ¬ 
γα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, αρκεί να 
πληρούν τους όρους και να προσκομίσουν τα δικαιολο- 
γητικάτου κεφαλαίου Γ των όρων της διακήρυξης. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση 
Σχολικής Μέριμνας του Δήμου Αθηναίων, οδός Χαλκο- 
κονδύλη 33, τηλ.: 210-52.24.795 (Ελένη Τράντα) κάθε ερ¬ 
γάσιμη ημέρα και ώρα και το αργότερο μέχρι και δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υπο¬ 
βολής των προσφορών. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον ανάδοχο και εισπράττε- 
ται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα 
έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνι¬ 
σμών για το ίδιο έργο, καθώς και των μη απαραίτητων δη¬ 
μοσιεύσεων, βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και κατα¬ 
βάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

Αθήνα, 20 Μάίου 2005 


μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
αυτή του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν 
ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έρ¬ 
γα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, αρκεί να 
πληρούν τους όρους και να προσκομίσουν τα δικαιολο- 
γητικάτου κεφαλαίου Γ των όρων της διακήρυξης. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση 
Σχολικής Μέριμνας του Δήμου Αθηναίων, οδός Χαλκο- 
κονδύλη33,τηλ.: 210-52.24.795 (Ελένη Τράντα) κάθε ερ¬ 
γάσιμη ημέρα και ώρα και το αργότερο μέχρι και δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υπο¬ 
βολής των προσφορών. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον ανάδοχο και εισπράττε- 
ται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα 
έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνι¬ 
σμών για το ίδιο έργο, καθώς και των μη απαραίτητων δη¬ 
μοσιεύσεων, βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και κατα¬ 
βάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

Αθήνα, 20 Μάίου 2005 
Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 


Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 
-♦- 


♦ 


(17) 


ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Αριθ. 226 

Η Δήμαρχος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 13.6.2005 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30-10.00 π.μ. ενώπιοντης Επι¬ 
τροπής Διαγωνισμού, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα 
Δημαρχιακής Επιτροπής, λήγει η προθεσμία παραλαβής 
των προσφορών στην ανοικτή δημοπρασία για την επιλο¬ 
γή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Χρωματι¬ 
σμοί - Μικροεπισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Αθη¬ 
ναίων κυρίως στο 3ο Διαμέρισμα καθώς και στα λοιπά δια¬ 
μερίσματα, έτους 2005», προϋπολογισμού: 252.280,00 
ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν των 
4.175,00 ευρώ (2% του προϋπολογισμού χωρίς αναθεώ¬ 
ρηση και ΦΠΑ) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόπο¬ 
σου γραμματίου του Τ.Π. και Δ. ή εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ και θα παρέ¬ 
χεται όπως ορίζεται στο άρθρο 23 παρ. 1 του π.δ. 
609/1985 (άρθρο 15 των όρων της διακήρυξης). 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 12 μή¬ 
νες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες 
του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. (άρθρο 12 των όρων 
της διακήρυξης). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α). Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον 
ανήκουν στην Α2,1 η και 2η τάξη σε όλη την επικράτεια για 
έργα κατηγορίας: Οικοδομικά. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 


(18) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Αριθ. 225 

Η Δήμαρχος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 16.6.2005 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30-10.00 π.μ. ενώπιοντης Επι¬ 
τροπής Διαγωνισμού, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα 
Δημαρχιακής Επιτροπής, λήγει η προθεσμία παραλαβής 
των προσφορών στην ανοικτή δημοπρασία για την επιλο¬ 
γή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Χρωματι¬ 
σμοί - Μικροεπισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Αθη¬ 
ναίων κυρίως στο 2ο Διαμέρισμα καθώς και στα λοιπά δια¬ 
μερίσματα, έτους 2005», προϋπολογισμού: 252.280,00 
ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν των 
4.175,00 ευρώ (2% του προϋπολογισμού χωρίς αναθεώ¬ 
ρηση και ΦΠΑ) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόπο¬ 
σου γραμματίου του Τ.Π. και Δ. ή εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ και θα παρέ¬ 
χεται όπως ορίζεται στο άρθρο 23 παρ. 1 του π.δ. 
609/1985 (άρθρο 15 των όρων της διακήρυξης). 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 12 μή¬ 
νες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες 
του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. (άρθρο 12 των όρων 
της διακήρυξης). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον 
ανήκουν στην Α2,1 η και 2η τάξη σε όλη την επικράτεια για 
έργα κατηγορίας: Οικοδομικά. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ- 
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μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
αυτή του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν 
ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έρ¬ 
γα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, αρκεί να 
πληρούν τους όρους και να προσκομίσουν τα δικαιολο- 
γητικάτου κεφαλαίου Γ των όρων της διακήρυξης. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση 
Σχολικής Μέριμνας του Δήμου Αθηναίων, οδός Χαλκο- 
κονδύλη 33, τηλ. :210-52.24.795 (Ελένη Τράντα) κάθε ερ¬ 
γάσιμη ημέρα και ώρα και το αργότερο μέχρι και δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υπο¬ 
βολής των προσφορών. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον ανάδοχο και εισπράττε- 
ται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα 
έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνι¬ 
σμών για το ίδιο έργο, καθώς και των μη απαραίτητων δη¬ 
μοσιεύσεων, βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και κατα¬ 
βάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

Αθήνα, 20 Μάίου 2005 
Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 

-♦- 

(19) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Αριθ. 224 

Η Δήμαρχος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 16.6.2005 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30-10.00 π.μ. ενώπιον της Επι¬ 
τροπής Διαγωνισμού, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα 
Δημαρχιακής Επιτροπής, λήγει η προθεσμία παραλαβής 
των προσφορών στην ανοικτή δημοπρασία για την επιλο¬ 
γή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Χρωματι¬ 
σμοί - Μικροεπισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Αθη¬ 
ναίων κυρίως στο 1 ο Διαμέρισμα καθώς και στα λοιπά δια¬ 
μερίσματα, έτους 2005», προϋπολογισμού: 252.280,00 
ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν των 
4.175,00 ευρώ (2% του προϋπολογισμού χωρίς αναθεώ¬ 
ρηση και ΦΠΑ) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόπο¬ 
σου γραμματίου του Τ.Π. και Δ. ή εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ και θα παρέ¬ 
χεται όπως ορίζεται στο άρθρο 23 παρ. 1 του π.δ. 609/ 
1985 (άρθρο 15 των όρων της διακήρυξης). 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 12 μή¬ 
νες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες 
του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. (άρθρο 12 των όρων 
της διακήρυξης). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον 
ανή κο υν στην Α2,1Π και 2η τάξη σε όλη την επ ικράτεια για 
έργα κατηγορίας: Οικοδομικά. 

β). Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 


μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
αυτή του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν 
ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έρ¬ 
γα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, αρκεί να 
πληρούν τους όρους και να προσκομίσουν τα δικαιολο- 
γητικάτου κεφαλαίου Γ των όρων της διακήρυξης. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση 
Σχολικής Μέριμνας του Δήμου Αθηναίων, οδός Χαλκο- 
κονδύλη 33, τηλ.: 210-52.24.795 (Ελένη Τράντα) κάθε ερ¬ 
γάσιμη ημέρα και ώρα και το αργότερο μέχρι και δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υπο¬ 
βολής των προσφορών. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον ανάδοχο και εισπράττε- 
ται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα 
έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνι¬ 
σμών για το ίδιο έργο, καθώς και των μη απαραίτητων δη¬ 
μοσιεύσεων, βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και κατα¬ 
βάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

Αθήνα, 20 Μάίου 2005 
Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 
-♦- 

( 20 ) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Αριθ. 223 

Η Δήμαρχος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 13.6.2005 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30-10.00 π.μ. ενώπιοντης Επι¬ 
τροπής Διαγωνισμού, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα 
Δημαρχιακής Επιτροπής, λήγει η προθεσμία παραλαβής 
των προσφορών στην ανοικτή δημοπρασία για την επιλο¬ 
γή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή και 
συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικών θερμάνσεων σχο¬ 
λικών κτιρίων του Δήμου Αθηναίων για τα επτά διαμερί¬ 
σματα, έτους 2005», προϋπολογισμού: 351.050,00 ευρώ 
με αναθεώρηση και ΦΠΑ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν των 
5.800,00 ευρώ (2% του προϋπολογισμού χωρίς αναθεώ¬ 
ρηση και ΦΠΑ) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόπο¬ 
σου γραμματίου του Τ.Π. και Δ. ή εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ και θα παρέ¬ 
χεται όπως ορίζεται στο άρθρο 23 παρ. 1 του π.δ. 609/ 
1985 (άρθρο 15 των όρων της διακήρυξης). 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 18 ημε¬ 
ρολογιακούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογρα¬ 
φής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμη¬ 
ματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 
(άρθρο 12 των όρων της διακήρυξης). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον 
ανήκουν στην Α2,1 η και 2η τάξη σε όλη την επικράτεια και 
3η τάξη εντός Νομού έδρας και σε ένα δεύτερο επιλογής 
της επιχείρησης για έργα κατηγορίας: Ηλεκτρομηχανο- 
λογικά. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
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Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
αυτή του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν 
ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έρ¬ 
γα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, αρκεί να 
πληρούν τους όρους και να προσκομίσουν τα δικαιολο- 
γητικάτου κεφαλαίου Γ των όρων της διακήρυξης. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση 
Σχολικής Μέριμνας του Δήμου Αθηναίων, οδός Χαλκο- 
κονδύλη33,τηλ.: 210-52.24.795 (Ελένη Τράντα) κάθε ερ¬ 
γάσιμη ημέρα και ώρα και το αργότερο μέχρι και δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υπο¬ 
βολής των προσφορών. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον ανάδοχο και εισπράττε- 
ται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα 
έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνι¬ 
σμών για το ίδιο έργο, καθώς και των μη απαραίτητων δη¬ 
μοσιεύσεων, βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και κατα¬ 
βάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

Αθήνα, 20 Μάίου 2005 
Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 

-♦- 


ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 


( 21 ) 


Αριθ.221 

Η Δήμαρχος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 8.6.2005 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00-12.15 π.μ. ενώπιον της Δη¬ 
μαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, Γ ενική Γ ραμ- 
ματεία, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Δημαρχιακής 
Επιτροπής, θα διεξαχθεί φανερή προφορική πλειοδοτική 
δημοπρασία για την (12) δωδεκάμηνη μίσθωσητου κοινό¬ 
χρηστου χώρου 2,20 τ.μ. για τη δωρεάν διανομή εντύπου 
τύπου που βρίσκεται στην ομάδα των θέσεων: 1. Πλατεία 
Ομονοίας (είσοδος Γ Σεπτεμβρίου), 2. Πλατεία Συντάγ¬ 
ματος (1η είσοδος εντός πλατείας), 3. Πλατεία Μοναστη- 
ρακίου (είσοδος ΗΣΑΠ), 4. ΜΕΤΡΟ Πλ. Μεταξουργείου 
(είσοδος πλ. Καραϊσκάκη), 5. ΗΣΑΠ Κάτω Πατησίων (εί¬ 
σοδος Λ. Ιωνίας), 6. ΗΣΑΠ - ΜΕΤΡΟ Αττικής (είσοδος Λιο¬ 
σίων 157), 7. ΗΣΑΠ Βικτώριας (είσοδος επί της πλατείας), 
8. ΜΕΤΡΟ Αμπελοκήπων (είσοδος Σούτσου), 9. ΜΕΤΡΟ 
Πανόρμου (είσοδος Πανόρμου -Χατζηγιάννη), 10 ΜΕΤΡΟ 
Ευαγγελισμού (είσοδος πάρκου Ευαγγελισμού), 11. ΜΕ¬ 
ΤΡΟ Συγγρού - ΦΙΞ (είσοδος Δράκου -Συγγρού), με ελά¬ 
χιστο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος (τέ¬ 
λος) των ανωτέρω θέσεων το ποσό των 727,81 ευρώ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο 
με το 30% ενός έτους μισθωμάτων της τιμής εκκίνησης 
και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματί¬ 
ου του Τ.Π. και Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμέ¬ 
νης Τράπεζας στην Ελλάδα. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν αρκεί 
να προσκομίσουν τα στο άρθρο 4 των όρων διακήρυξης 
αναφερόμενα δικαιολογητικά. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση 
Δημοτικών Προσόδων, Τμήμα Κοινοχρήστων Χώρων του 


Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, τηλ. 210-52.77.325 - 326 κά¬ 
θε εργάσιμη ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη κα¬ 
τά 0,44 ευρώ (150 δρχ.)/χιλ. 

Αθήνα, 20 Μάίου 2005 
Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Αριθ. 220 

Η Δήμαρχος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 8.6.2005 
ημέραΤετάρτη και ώρα 12.00-12.15 π.μ. ενώπιον της Δη¬ 
μαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, Γ ενική Γ ραμ- 
ματεία, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Δημαρχιακής 
Επιτροπής, θα διεξαχθεί φανερή προφορική πλειοδοτική 
δημοπρασία για την (12) δωδεκάμηνη μίσθωσητου κοινό¬ 
χρηστου χώρου 2,20 τ.μ. για τη δωρεάν διανομή εντύπου 
τύπου που βρίσκεται στην ομάδα των θέσεων: 1. Πλατεία 
Ομονοίας (είσοδος Πειραιώς-Αγ. Κωνσταντίνου), 2. Πλα¬ 
τεία Συντάγματος (1η είσοδος εντός πλατείας), 3. Πλα¬ 
τεία Μοναστηρακίου (είσοδος ΗΣΑΠ,) 4. ΜΕΤΡΟ Πλ. Με¬ 
ταξουργείου (είσοδος πλ. Καραϊσκάκη), 5. ΗΣΑΠ . Κάτω 
Πατησίων (είσοδος Λ Ιωνίας), 6. ΗΣΑΠ - ΜΕΤΡΟ Απικής 
(είσοδος Λιοσίων 157), 7. ΗΣΑΠ Βικτώριας (είσοδος επί 
της πλατείας), 8 ΜΕΤΡΟ Αμπελοκήπων (είσοδος Σού¬ 
τσου), 9. ΜΕΤΡΟ Πανόρμου (είσοδος Πανόρμου - Χατζη- 
γιάννη), 10. ΜΕΤΡΟ Ευαγγελισμού (είσοδος πάρκου Ευ¬ 
αγγελισμού), 11. ΜΕΤΡΟ Συγγρού - ΦΙΞ (είσοδος Δράκου 
- Συγγρού), με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετήσι¬ 
ου μισθώματος (τέλος) των ανωτέρω θέσεωντο ποσό των 
727,81 ευρώ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν που είναι 
ίσο με το 30% ενός έτους μισθωμάτων της τιμής εκκίνη¬ 
σης και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ¬ 
ματίου του Τ. Π. και Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρι¬ 
σμένης Τράπεζας στην Ελλάδα. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν αρκεί 
να προσκομίσουν τα στο άρθρο 4 των όρων διακήρυξης 
αναφερόμενα δικαιολογητικά. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση 
Δημοτικών Προσόδων, Τμήμα Κοινοχρήστων Χώρων του 
Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, τηλ. 210-52.77.325 - 326 κά¬ 
θε εργάσιμη ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη κα¬ 
τά 0,44 ευρώ (150 δρχ.)/χιλ. 

Αθήνα, 20 Μάίου 2005 
Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 

-♦- 

(23) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Αριθμ. 2550 

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει τακτικό μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και συ¬ 
μπλήρωση τιμολογίου για την «Προμήθεια νερού». 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις δέκα τρεις (13) του μηνός 
Ιουνίου έτους 2005, ημέρα Δευτέρα στα γραφεία του Δή¬ 
μου ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου. 
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Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 09:00 και ώρα 
λήξης αποδοχής προσφορών η 10:00. 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προ¬ 
μήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ/τος 
28/1980 «Περί εκτελέσεως Έργων και Προμηθειών ΟΤΑ», 
όπως ισχύα για τις προμήθειες, του π.δ/τος 410/1995 
Δ.Κ.Κ. και όλων των Νόμων και σχετικών διατάξεων που 
απαιτούνται για την εκτέλεση της προμήθειας. 

Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογιστεί σε είκο¬ 
σι οκτώ χιλιάδες (28.000,00) ευρώ από τα οποία τα 
2.311,87 ευρώ είναι Φ.Π.Α. 9%. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% του προϋπολο¬ 
γισμού, δηλ. σε 513,75 ευρώ. 

Η προμήθεια περαίωσης της προμήθειας ορίζεται σε 
εκατό (100) ημερολογιακές ημέρες. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές που είναι 
γραμμένοι στά οικεία Επιμελητήρια ή επαγγελματικές ορ¬ 
γανώσεις και σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 28/1980. 

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τα τακτικά έσοδα 
του Δήμου. 

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. Λακω¬ 
νίας και του Λήμου Μονεμβασίας (τηλ. 2732-061986) κα¬ 
τά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Μονεμβασία, 24 Μάίου 2005 
Ο Δήμαρχος 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΣ 

-♦- 

(24) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ 
Αριθμ. 1020 

Ο Δήμαρχος ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ προκηρύσσει τη με ανοικτή 
δημοπρασία και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρ¬ 
θρο 4 παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του 
π.δ.609/1985) επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με το ν. 
1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το 
ν.3263/2004 όπως αυτά ισχύουν σήμερα, για την κατα¬ 
σκευή του έργου: «Υδρευση οικισμών Καστριού -Νεοχω- 
ρίου» προϋπολογισμού δημοπράτησης 220.150,00 € με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός για καθορισμό 
πτυχίων 177.834,92, για αναθεώρηση 7.165,08, για 
Φ.Π.Α.35.150,00). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου τη 
Δευτέρα 13.6.20005 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 
10:00 π.μ. από την επιτροπή του διαγωνισμού. Αν για 
οποιονδήποτε σοβαρό λόγο η δημοπρασία δε διεξαχθεί 
την ημέρα αυτή, τότε θα διεξαχθεί τη Πέμπτη 16.6.2005 
με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 10:00 π.μ. στα γρα¬ 
φεία του Δήμου. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.ΕΠ. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Α2 τάξη και άνω για. έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ή Α1 τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και Α2 τάξη και άνω για έργα κα¬ 
τηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ ΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π .Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
αυτή του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 


γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατά¬ 
λογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύ- 
ουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά 
έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους με τον όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση 
θα συμμετέχει με ποσοστό όχι μικρότερο του 25%. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμο¬ 
νωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι αποκλει¬ 
στικά η χαμηλότερη τιμή. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατε¬ 
θούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυήσεις συμμετοχής συ¬ 
νολικού ποσού 3.560,00 € που θα απευθύνονται στην Ανα- 
θέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως ορίζεται στηνπαρ. 
1 του άρθρου 23 του π.δ.609/1985. Εφόσον ο προσφέρων 
/ διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία εργοληπτικών επιχει¬ 
ρήσεων, οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ όλων των με¬ 
λών της κοινοπραξίας. Οι εγγυητικές επιστολές, θα είναι 
χωρίς χρονικό περιορισμό ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότε¬ 
ρο για διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημε¬ 
ρών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. (Άρθρο 23 του 
π.δ. 609/1985 όπως ισχύει). 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή - 
Φορέας Κατασκευής του Έργου -Προϊστάμενη Αρχή εί¬ 
ναι ο Δήμος ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ με έδρα Δήμητρα Αγιός ταχ. κωδ. 
40003 τηλ. 2494071255 Ϊ3Χ 2494071496 θ-πΐ3ίΙ 
ΐ3ΐ<θΠ3@οΐ6ηθ1.ς|Γ όπου οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν 
την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα μέ¬ 
σα που ενδεχομένως ασκήσουν κατά το στάδιο της δημο¬ 
πράτησης. 

Το ποσοστό της έκπτωσης πέραν του οποίου ο ανάδο- 
χος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει συμπληρωματι¬ 
κή εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παράγρα¬ 
φο 3 του άρθρου 4 του ν.3263/2004, έχει καθορισθεί με τη 
Δ17α/03/101/ΦΝ.437/18.10.2004/απόφαση του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για τις κατηγορίες οδοποιίας, υδραυλικών, 
λιμενικών και πρασίνου σε 12%, και με τη 
Δ17α/07/114/ΦΝ437/7.2.2005/απόφαση του Υ.ΠΕΧΩ.Δ. Ε 
για την κατηγορία οικοδομικών σε 12% ενώ για την κατη¬ 
γορία ηλεκτρομηχανολογικών που δεν περιλαμβάνονται 
στην παραπάνω απόφαση καθορίζεται σε 12%. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμ¬ 
ματος ΘΗΣΕΑΣ με συνολική εγκεκριμένη πίστωση έντα¬ 
ξης ποσού 140.000,00 € και εγκεκριμένη πίστωση έτους 
2005 ποσού 120.000,00 € και υπόκειται στις κρατήσεις 
που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 
και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 
2166/93 (ΦΕΚΑ’ 137/24.8.1993).* 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το 
οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προ¬ 
σφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθε¬ 
νται μέχρι και την παραμονή της Δημοπρασίας, από τα 
γραφεία του Δήμου με την καταβολή 50 ευρώ από όπου οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και των υπό¬ 
λοιπων στοιχείων (μελετών, ερευνών κ.λπ.) κατά τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ¬ 
δρομικούς τα στοιχεία της δημοπρασίας, εφόσον προη¬ 
γουμένως έχουν εμβάσει στο Δήμο, πέραν της δαπάνης 
της προηγούμενης παραγράφου και τη δαπάνη για την 
ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. Ο Δήμος 
αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης μέσω των Ελληνικών 
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Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία απο¬ 
στολής που διαθέτουν. Στην περίπτωση που οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς αλλη¬ 
λογραφίας - δεμάτων κ.λπ., ο Δήμος παραδίδει στις εται¬ 
ρείες αυτές τα τεύχη δημοπράτησης. Και στις δύο 
περιπτώσεις ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη για την 
έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώ¬ 
νει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, χωρίς να αποκλείε¬ 
ται η μερική επανάληψη της διαδικασίας του διαγωνισμού 
από οποιοδή-,ποτε σημείο σε περίπτωση λάθους η παρά¬ 
λειψης σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.3263/2004. 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό (υποβολή προσφο- 
ράς)αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει 
πλήρη γνώση της διακήρυξης αυτής και των λοιπών τευ¬ 
χών δημοπράτησης, της νομοθεσίας «Περί Εκτελέσεως 
Δημοσίων Έργων» όπως αυτή ισχύει σήμερα και γνωρίζει 
πλήρως τις τοπικές συνθήκες του έργου. 

Η προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνι¬ 
σμό, για εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία λήξης 
υποβολής των προσφορών. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βα¬ 
ρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λο¬ 
γαριασμό πληρωμής του έργου. 

Ο Δήμαρχος 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δ. ΠΑΤΣΑΣ 

-♦- 

(25) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 
Αριθμ. 5649 

Ο Δήμαρχος Νέας Ερυθραίας διακηρύττει ότι θα διεξα- 
χθεί δημόσια ανοικτή δημοπρασία, σύμφωνα με το σύ¬ 
στημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τι¬ 
μολογίου της μελέτης (παρ. 4α του άρθρου 4 του ν. 
1418/84 και το ν. 3263/2004) για την επιλογή αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ» 

Προϋπολογισμού 42.016,45 € πλέον Φ.Π.Α. 19% 
7.983,13 €. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 16η Ιουνίου του έτους 2005 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη υποβολής προ¬ 
σφορών) στα γραφείο του Δήμου Ν. Ερυθραίας Αναξα¬ 
γόρα 13. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί δικαιούχοι εργολήπτες 
Ελληνικών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών που είναι γραμ¬ 
μένες στο ΜΕΕΠ και είναι κάτοχοι πτυχίων: Για έργα Οι¬ 
κοδομικά Α1, Α2& 1ης τάξης. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσόντων οκτακόσιων σαράντα ευρώ και τριάντα δυο λε¬ 
πτών (840,32) € και θα απευθύνεται στο Δήμο Νέας Ερυ¬ 
θραίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρασλάβουν τα έντυ¬ 
πα για την σύνταξη και την υποβολή της προσφοράς τους 
αντί του ποσού των 10 ευρώ, προσερχόμενοι από τις 8.00 
π.μ έως 1.00 μ.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας 
που βρίσκονται Αναξαγόρα 13 μέχρι και 13.6.2005. 

Πληροφρορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 210 8077602. 

Ν. Ερυθραία, 25 Μάίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ 


(26) 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 
Αριθμ. 24008 

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου διακηρύσσει ότι στις 27 Ιουνί¬ 
ου 2005 και από ώρα 12.30 εως 13.00 ενώπιον της Δη¬ 
μαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου θα διεξα- 
χθεί μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές για την προμήθεια υλικών για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩ¬ 
ΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» έτους 2005 προϋπολογισμού 
168067,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και θα βαρύνει το κωδικό 
35/7322.0004 του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2005. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Κερατσινίου 
(Ελ.Βενιζέλου 200 και Μ. Ασίας) σύμφωνα με τις διατάξεις 
του π.δ. 28/1980. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδα¬ 
ποί προμηθευτές, Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδα¬ 
πά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να φέρουν εγγυητική επιστο¬ 
λή σε ποσοστό 5% του κάθε επιμέρους προϋπολογισμού. 

Οι κρατήσεις 4% φόρος και 2% ΤΑΔΚΥ θα βαρύνουντον 
προμηθευτή. 

Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα προμη- 
θειώντου Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 
τηλέφωνο 4617455. 

Τα έξοδα για την δημοσίευση της παρούσης βαρύνουν 
τον προμηθευτή. 

Κερατσίνι, 24 Μάίου 2005 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΑΝΤΩΝΗΣΤΡΕΧΑΣ 

-♦- 

(27) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ 
Αριθμ. 3725 

Ο Δήμαρχος Γυθείου διακηρύσσει ότι στις 16 Ιουνίου 
έτους 2005 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ (ώρα λήξης 
παράδοσης προσφορών) θα διεξαχθεί δημόσιος μειοδο¬ 
τικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με 
το σύστημα της ενιαίας έκπτωσης επί τοις εκατό του τι¬ 
μολογίου της εγκεκριμένης μελέτης για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙ¬ 
ΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ» προϋπολογισμού δημοπρατούμενων 
εργασιών 19.327,00 ΕΥΡΩ από ΣΑΤΑ 2004 στην έδρα του 
φορέα ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία, τότε θα διενεργηθεί στις 23.6.2005 ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του ν. 
1418/1894, του ν.3263/2004 και των εκτελεστικών του 
π. δ/των 472/1985, 609/1985,171/1987 και των 

Ν2940/2001, Ν2229/1994 και των συναφών Υπουργικών 
Αποφάσεων Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, όπως ισχύουν. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται νν ποσό των 390,00 ΕΥ¬ 
ΡΩ. 

Η προθεσμία του έργου ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) 
ημερολογιακές ημέρες. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές Ελληνικές Εργολαβι¬ 
κές Επιχειρήσεις ή Κοινοπραξίες εγγεγραμμένες στο ΜΕ- 
ΕΓΓ Α1 τάξης οικοδομικών. 
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Επίσης γίνονται δεκτές Ελληνικές Εργολαβικές Επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχ κά Μητρώα που κα¬ 
τέχουν ισχύοντα πιστοποιητικά για έργα οικοδομικά ανά¬ 
λογης δυναμικότητας. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12% κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υπο- 
χρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 
του άρθρου 4 του ν.3263/2004. 

Έντυπο οικονομικής προσφοράς διατίθενται στα γρα¬ 
φεία του φορέα (αρμόδια υπάλληλος Κάτσαρη Έλενα) 
μέχρι και την προηγούμενη μέρα της διεξαγωγής της δη¬ 
μοπρασίας. 

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του φορέα και της 
ΤΥΔΚ ν. Λακωνίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Γύθειο, 24 Μάίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ 

-♦- 

(28) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ 
Αριθμ. 3726 

Ο Δήμαρχος Γυθείου διακηρύσσει ότι στις 13 Ιουνίου 
έτους 2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ (ώρα λήξης 
παράδοσης προσφορών) θα διεξαχθεί δημόσιος μειοδο¬ 
τικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με 
το σύστημα της ενιαίας έκπτωσης επί τοις εκατό του τι¬ 
μολογίου της εγκεκριμένης μελέτης για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΕΛΙΝΙΤΣΑΣ» προϋπολογισμού δημο- 
πρατούμενων εργασιών 33.613,44 ΕΥΡΩ από ΣΑΤΑ 2005 
στην έδρα του φορέα ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία, τότε θα διενεργηθεί στις 20.6.2005 ημέρα Δευ¬ 
τέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του 
ν.1418/84, του ν.3263/2004 και των εκτελεστικών του 
π. δ/των 472/1985, 609/1985,171/1987 και των 

ν.2940/2001, ν.2229/1994 και των συναφών Υπουργικών 
Αποφάσεων Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, όπως ισχύουν. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 673,00 ΕΥ¬ 
ΡΩ. 

Η προθεσμία του έργου ορίζεται σε εκατό (100) ημερο¬ 
λογιακές ημέρες. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές Ελληνικές Εργολαβι¬ 
κές Επιχειρήσεις ή Κοινοπραξίες εγγεγραμμένες στο ΜΕ- 
ΕΠ για έργα Η/Μ ανάλογης δυναμικότητας. 

Επίσης γίνονται δεκτές Ελληνικές Εργολαβικές Επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα που κα¬ 
τέχουν πιστοποιητικά για έργα Η/Μ ανάλογης δυναμικό¬ 
τητας. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12% κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υπο- 
χρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 
του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Έντυπο οικονομικής προσφοράς διατίθενται στα γρα¬ 
φεία του φορέα (αρμόδια υπάλληλος Κάτσαρή Έλενα) 
μέχρι και την προηγούμενη μέρα της διεξαγωγής της δη¬ 
μοπρασίας. 


Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του φορέα και της 
ΤΥΔΚ Ν. Λακωνίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Γύθειο, 24 Μάίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ 
-♦- 

(29) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 
Αριθμ. 15486 

Ο Δήμαρχος Ιλίου διακηρύσσει ότι: 

1. Εκτίθεται σε δημοπρασία με «ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩ¬ 
ΝΙΣΜΟ» και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 
προσφορά όπως καθορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό 
Προμηθειών Ο.Τ. Α. (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. - Υπουργική Απόφα¬ 
ση υπ’αριθμ. 11389/ΦΕΚ 185 Β723.3.1993) με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές η «Προμήθεια φορτηγού οχήματος 
μεταφοράς οοπΙαίπΘΓδ με γάντζο» προϋπολογισμού δα¬ 
πάνης 100.840,34 € επί πλέον Φ. Π, Α. 19% 19.159,66€. 

2. Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 
48-50), 3ος όροφος, Τεχνική Υπηρεσία την 22.6.2005 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. έως 10:00 π.μ. λήξη πα¬ 
ράδοσης προσφορών ενώπιον της επιτροπής διενέργει¬ 
ας του διαγωνισμού. Στη δημοπρασία μπορούν να πα- 
ρευρίσκονται εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποιτων υποψή¬ 
φιων προμηθευτών. 

3. Η ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προ¬ 
σφορών θα κοινοποιηθεί από την υπηρεσία στους συμμε¬ 
τέχοντας στον διαγωνισμό. 

4. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί Φυσικά ή Νομικά 
πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμη¬ 
θευτών. Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα υποβάλλουν προ¬ 
σφορά στην Ελληνική γλώσσα 

5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμη¬ 
θευτές για τρεις (3) μήνες από την επομένη της διενέρ¬ 
γειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που απο¬ 
δέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. 

6. Το προς προμήθεια είδος θα είναι καινούργιο αρί- 
στης ποιότητας. Η παράδοση θα γίνει στον αποθηκευτικό 
χώρο που θα οριστεί από το αρμόδιο όργανο του Δήμου 
Ιλίου. Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τρεις (3) 
ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή του συμφωνη¬ 
τικού της παρούσας προμήθειας. 

7. Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5 % επί της συνολι¬ 
κής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμή¬ 
θειας δηλ. στο σύνολο τουλάχιστον 6.000,00 €, σύμφωνα 
με το άρθρο 26 γου Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. Η εγγυητική επιστολή 
θα απευθύνεται στο Δήμο Ιλίου. 

8. Όλα τα σχετικά της μελέτης και της διακήρυξης ευ- 
ρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου όπου οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμ¬ 
βάνουν γνώση (Γραφείο Προμηθειών, Κάλχου 48 - 50, 
2ος όροφος, τηλ. 210-2649.836, ίαχ 210-2691.864, Τ.Κ. 
13122, Π. Αντωνόπουλος). 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

- ♦ - 

(30) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 
Αριθμ. 15483 

Ο Δήμαρχος Ιλίου διακηρύσσει ότι: 

1. Εκτίθεται σε δημοπρασία με «ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩ- 
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ΝΙΣΜΟ» και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 
προσφορά όπως καθορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό 
Προμηθειών Ο. Τ. Α. (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. - Υπουργική Απόφα¬ 
ση υπ’αριθμ. 11389/ΦΕΚ 185 Β'/23.3.1993) με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές η «Προμήθεια ενός απορριμματοφό¬ 
ρου οχήματος 10 πι 3 » προϋπολογισμού δαπάνης 
58.823,52 € επί πλέον Φ. Π. Α. 19% 11.176,48€ 

2. Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 
48-50), 3ος όροφος, Τεχνική Υπηρεσία την 21.6.2005 ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 09:30 π. μ. έως 10:00 π.μ. λήξη παράδο¬ 
σης προσφορών ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού. Στη δημοπρασία μπορούν να παρευρίσκο- 
νται εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των υποψήφιων προ¬ 
μηθευτών. 

3. Η ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προ¬ 
σφορών θα κοινοποιηθεί από την υπηρεσία στους συμμε- 
τέχοντες στον διαγωνισμό. 

4. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτά Φυσικά ή Νομικά 
πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμη¬ 
θευτών. Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα υποβάλλουν προ¬ 
σφορά στην Ελληνική γλώσσα. 

5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμη¬ 
θευτές για τρεις (3) μήνες από την επομένη της διενέρ¬ 
γειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που απο¬ 
δέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. 

6. Το προς προμήθεια είδος θα είναι καινούργιο αρί- 
στης ποιότητας. Η παράδοση θα γίνει στον αποθηκευτικό 
χώρο που θα οριστεί από το αρμόδιο όργανο του Δήμου 
Ιλίου. Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τρεις (3) 
ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή του συμφωνη¬ 
τικού της παρούσας προμήθειας. 

7. Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5 % επί της συνολι¬ 
κής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμή¬ 
θειας δηλ. στο σύνολο τουλάχιστον 6.000,00 €, σύμφωνα 
με το άρθρο 26 του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. Η εγγυητική επιστολή 
θα απευθύνεται στο Δήμο Ιλίου. 

8. Όλα τα σχετικά της μελέτης και της διακήρυξης ευ- 
ρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου όπου οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμ¬ 
βάνουν γνώση (Γραφείο Προμηθειών, Κάλχου 48 - 50, 
2ος όροφος, τηλ. 210-2649.836, ίαχ 210-2691.864, Τ,Κ. 
13122, Π. Αντωνόπουλος). 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

-♦- 

(31) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ 
ΔΕΥΑ ΡΙΟΥ 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ρίου προκηρύσσει ανοικτό δη¬ 
μόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την 
κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση πηγής Δ.Δ. Δρε- 
πάνου και σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο», με το σύ¬ 
στημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 4παρ. 4α του ν. 1418/1984 και του 
άρθρου 6 του π.δ. 609/1985 και όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 4του π.δ. 218/1999 και το ν. 2940/2001, προϋ¬ 
πολογισμού 49.335,00 € και συνολικού προϋπολογισμού 
με Αναθεώρηση καιΦ.Π.Α. 58.710,00€. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 16.6.2005 ημέρα Πέμπτη και 
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γρα¬ 


φεία της ΔΕΥΑ Ρίου (Αθηνών 6), στην έδρα του Δήμου Ρί¬ 
ου του Ν. Αχαιός ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία, τότε θα διενεργηθεί την 23.6.2005 ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το από Ιδιους πόρους με 
υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2005, 20.000,00 €. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφο¬ 
ράς: 

- Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τη¬ 
ρείται στη ΓΓΔΕτου Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 
Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας "ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ" βά¬ 
σει του ν. 2940/2001 καιτης Δ17α/02/59/Φ.ν.430/8.8.2002 
Απόφασης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 1081/20.8.2002). 

- Επίσης γίνονται δεκτές και Επιχειρήσεις εγγεγραμμέ¬ 
νες στα Νομαρχιακά Μητρώα για αντίστοιχα έργα, που 
ασκούνται από πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 225/1993 
(ΦΕΚ Α’91) 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν 
οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του π.δ. 
410/1995, του π.δ. 171/1987, κ.λ.π. όπως τροποποιήθη¬ 
καν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς 
και του ν. 3263/2004. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 987,00 €. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύη¬ 
ση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα¬ 
ράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν.3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ενενήντα 
(90) ημερολογιακές ημέρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
της ΔΕΥΑ Ρίου (Αθηνών 6), στον Δήμο Ρίου του ν. Αχαιός 
(Αρμόδιος: Τυροπάνη Κων/να) τηλ. 2610./990800) ή στην 
Τ.Υ.Δ.Κ. Δ/νσης Αυτ/σης και Αποκ/σης Ν. Αχαιός, Τσαμα- 
δού 48, Πάτρα (Αρμόδιος: Καραγιάννης Κων/νος τηλ. 
2610/316798) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λά¬ 
βουν γνώση της μελέτης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης χορηγούνται στους ενδιαφε¬ 
ρομένους μέχρι και δυο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας και το αρ¬ 
γότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την 
υποβολή σχετικής αίτησης στην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αχαιός (Αρ¬ 
μόδια Βελλοπούλου Φ.τηλ.: 2610-316.798). 

Ρίο, 25 Μαΐου 2005 

Ο Πρόεδρος 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΑΡΔΙΑΣ 

-♦- 

(32) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ 
Αριθμ. 1256 

Ο Δήμαρχος Ιναχωρίου προκηρύσσει την με ανοικτή 
δημοπρασία επιλογή αναδόχου, με το σύστημα προσφο¬ 
ράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, 
σε συμπληρωμένο Τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της 
Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσο¬ 
στών έκπτωσης (περίπτωση β, παράγραφος 4 του άρ¬ 
θρου 4 του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 609/1985) 
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για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙ¬ 
ΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ» 
προϋπολογισμού 68.000,00 Ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ & 
αναθεώρηση), σύμφωνα μετηνεπικεροποιημένη μελέτη 
του Τμήματος Μελετών του Ο.Α.ΔΥ.Κ. 

Δαπάνη δημοπρατού μενών εργασιών 

χωρίς Φ.ΠΑ. 57.142,86 € 

Δαπάνη δημοπρατού μενών εργασιών 

με Φ.Π.Α.& Αναθεώρηση : 68.000,00 € 

Υπάρχουσα πίστωση από 

Ταμείο Παρακαταθηκών 58,749,61€ 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 
1418/1984, τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα, και το 
ν.3263/2004, όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία 
αποστολής της παρούσας Περίληψης Διακήρυξης και 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στην Διακήρυξη της Δημο¬ 
πρασίας για την δημοσίευση στον ελληνικό Τύπο και με 
τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδια¬ 
φερομένους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για 
την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 

Άρθρο 1: Κύριος του έργου - Αναθέτουσα αρχή. 

Εργοδότης - Κύριος του έργου - Αναθέτουσα Αρχή είναι 
ο Δήμος Ιναχωρίου Φορέας κατασκευής του έργου - Δη- 
μοπρατούσα αρχή είναι ο Δήμος Ιναχωρίου. Προϊσταμέ- 
νη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιναχωρί- 
ου, που έχει έδρα το Ελος. 

Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το 
οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προ¬ 
σφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησηςπου ανα- 
φέρονται στο παρακάτω άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2,3, 
4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από τα γραφεία του Δήμου. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω τεύχη, 
μέχρι και μία (1) ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημε¬ 
ρομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, από τα γραφεία 
του Δήμου. 

Άρθρο 3: Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατε¬ 
θούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής 
συνολικού ποσού (χίλια εκατόν σαράντα τρία 1.143,00) 
Ευρώ (2%) του προϋπολογισμού, οι οποίες θα απευθύνο¬ 
νται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως ορί¬ 
ζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. Οι εγ¬ 
γυήσεις θα είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της Κοινο¬ 
πραξίας, στην περίπτωση που ο Προσφέρων / 
Διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία εργοΛηπτίκών επιχει¬ 
ρήσεων 

Άρθρο 4: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλα¬ 
βής των προσφορών. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 13.6.2005 ημέρα 
(Δευτέρα) και ώρα 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία στις 13.6.2005 τότε θα διενεργηθεί στις 
16.6.2005 ημέρα (Πέμπτη) και ώρα 10:00 π.μ. στα γρα¬ 
φεία στα γραφείατου Δήμου Ιναχωρίου, ενώπιοντης αρ¬ 
μόδιας επιτροπής. 

Άρθρο 5: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε Α1 τάξης και άνω για έργα Οδοποιίας. 

Ελος, 25 Μαΐου 2005 

Ο Δήμαρχος 
Κ. ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ 


(33) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΘΙΟΥ 
Αριθμ. 1645 

Ο Δήμαρχος Κορυθίου προκηρύσσει Δημόσιο μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμέ¬ 
νο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με 
έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 "Περί δημο¬ 
σίων έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων", όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε με το ν. 2229/1994, το ν. 2576/1998, το ν. 
2940/2001, το ν. 3263/2004 και των εκτελεστικών τους 
π.δ. και Υπουργικών Αποφάσεων, για την εκτέλεση του 
έργου: "ΟΔΟΠΟΙ Α Δ.Δ. ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ", προϋπολογι¬ 
σμού 30.007,40 Ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 13.6.2005, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10 π.μ. (λήξη επίδοσης των προσφορών) στα 
γραφείατου Δήμου Κορυθίου. Στον διαγωνισμό δικαιού¬ 
νται να συμμετάσχουν 

1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπακών Επιχειρή¬ 
σεων που τηρείται οτη ΠΓ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην ΑΙ τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντί¬ 
στοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έρ- 
γαπαρόμοια μετο δημοπρατούμενο, από ποιοτική καιπο- 
σοτυχή άποψη. 

δ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νο¬ 
μαρχιακά Μητρώα (άρθρο 6 του π.δ. 472/1985), για έργα 
κατηγορίας Οδοποιίας. 

2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε, συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), 
υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμε¬ 
τέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγορι ώντων εργασιώντου έρ¬ 
γου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 
10%τουπροϋπολογισμούτου έργου (χωρίςαναθεώρηση 
και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται οτη Δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Εγγύηση συμμετοχής 2% επί του προϋπολογισμού της 
μελέτης, δηλαδή ποσού 510.00 € 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκπτω¬ 
σης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 12% προ- 
κειμένου να υπογράφει η σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρε- 
ούται να προσκομίσει, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλε¬ 
σης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, του 
άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Κορυθίου, στο όνομα 
του οποίου πρέπει να εκδοθεί η εγγυητική επιστολή. 
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουντα τεύχη, μέχρι 
και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα υποβολής 
των προσφορών (χωρίς να προσμετράται η ημέρα του 
διαγωνισμού), από τα γραφεία του Δήμου Κορυθίου και 
της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αρκαδίας. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του 
Δήμου Κορυθίοο και στα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αρκα¬ 
δίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Στενό, 25 Μάίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΛΗΣ 

-♦- 

(34) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΘΙΟΥ 
Αριθμ. 1647 

Ο Δήμαρχος Κορυθίου προκηρύσσει Δημόσιο μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμέ¬ 
νο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με 
έλεγχο ομαλότηταςτωνεπί μέρους ποσοστών έκπτωσης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 "Περί δημο¬ 
σίων έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων", όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε με το ν. 2229/1994, το ν. 2576/1998, το ν. 
2940/2001, το ν. 3263/2004 και των εκτελεστικών τους 
π.δ. και Υπουργικών Αποφάσεων, για την εκτέλεση του 
έργου: "ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Δ. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ", προϋπολογι¬ 
σμού 29.990,88 Ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 16.6.2005, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα ΙΟπ.μ. (λήξη επίδοσης των προσφορών) σταγρα- 
φεία του Δήμου Κοροθίου. Στον διαγωνισμό δικαιούνται 
να συμμετάσχουν 

1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

σ. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφό¬ 
σον ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντί¬ 
στοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έρ¬ 
γα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και πο¬ 
σοτική άποψη. 

δ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νο¬ 
μαρχιακά Μητρώα (άρθρο 6 του π.δ. 472/1985), για έργα 
κατηγορίας Οδοποιίας. 

2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), 
υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμε¬ 
τέχει στο κοινοπρακτικό οχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έρ¬ 


γου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 
10%του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη Δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Εγγύηση συμμετοχής 2% επί του προϋπολογισμού της 
μελέτης, δηλαδή ποσού 510,00 €. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκπτω¬ 
σης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 12% προ- 
κειμένου να υπογράφει η σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρε- 
ούται να προσκομίσει, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλε¬ 
σης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, του 
άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Κορυθίου, στο όνομα 
του οποίου πρέπει να εκδοθεί η εγγυητική επιστολή. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα τεύχη, μέχρι 
και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα υποβολής 
των προσφορών (χωρίς να προσμετράται η ημέρα του 
διαγωνισμού), από τα γραφεία του Δήμου Κορυθίου και 
τηςΤ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αρκαδίας. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του 
Δήμου Κορυθίου και στα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αρκα¬ 
δίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Στενό, 25 Μάίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΛΗΣ 

-♦- 

(35) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ο Δήμαρχος Πατρέων διακηρύττει ότι πρόκειται να γί¬ 
νει Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με γραπτές και 
σφραγισμένες προσφορές με ελεύθερη συμπλήρωση τι¬ 
μολογίου και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, 
για την προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μη¬ 
χανημάτων για τις ανάγκες των συνεργείων Δήμου Πα¬ 
τρέων, προϋπολογισμού δαπάνης 30.301,22 ευρώ συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Πάτρα στο Δημοτικό Μέ¬ 
γαρο (Μαιζώνος 147-3ος όροφος) ενώπιον του αρμοδί¬ 
ου οργάνου παραλαβής και αποσφράγισης των προσφο¬ 
ρών στις 10 Ιουνίου 2005 και ώρα 10.00 π.μ., ώρα λήξης 
παραλαβής προσφορών 10.30 π.μ. 

Στον ανωτέρω διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και 
αλλοδαποί προμηθευτές των δημοπρατουμένων ειδών, 
αφού προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπο- 
νται στη σχετική διακήρυξη και σύμφωνα με τους όρους 
αυτής. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι 2% 
επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού σε γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επι¬ 
στολή αναγνωρισμένης Τράπεζας. 

Σχετικά και πληροφορίες στο Τμήμα Προμηθειών του 
Δήμου (τηλ.2610-966244) όλες τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, απ’ όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν 
τα σχετικά έγγραφα. 

Η Δημαρχεύουσα 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




